NS 


Besluitenlijst van de zitting van het college van 
burgemeester en schepenen van maandag 15 februari 2021 


(Met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie.) 


Aanwezig: Jurgen Bauwens, burgemeester 
Petra Verstappen, Ilse Poppe, Werner De Nijs, Guido De Cock, schepenen 
Raf Smet, adjunct-algemeen directeur 
Bram Collier, algemeen directeur 


Verontschuldigd: Tom Baert, vijfde schepen 


Afwezig: - 


Bij aanvang van de zitting 


1. Goedkeuren notulen vorige zitting 
Besluit 


Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige zitting goed. 


A-punt 


omgeving 

2 Verzaking verkaveling 46/3 

Er wordt gevraagd om een verkaveling te verzaken. 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 

3 Verslag Woonoverleg 14/01/2021 

Aan het college krijgt het verslag van het Woonoverleg van 14/01/2021 voorgelegd. 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 

technische dienst 

4 Neerstraat: verslag werfvergadering en veiligheidscoördinatie 
Neerstraat: verslag werfvergadering en veiligheidscoördinatie 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 

3 Project Nijverheidslaan: verslag projectbespreking 

In bijlage verslag van de projectbespreking mbt de riolering Nijverheidslaan, Schrikkestraat en Heidestraat 
van 17/11/2020 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 

G Neerstraat fase 2 - verslag overleg 26/01/2021 

In bijlage verslag overleg van 26/01/2021 mbt de wegaanleg (voorbereiding PSG en MORA) 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 

7. AC: Verslag werfvergadering 09/02/2021 

AC: Verslag werfvergadering 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 

& Neerstraat: verslag veiligheidscoördinatie 

Neerstraat: verslag veiligheidscoördinatie 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 

9 Schrijven Lange Veldstraat 35 

Schrijven bewoner Lange Veldstraat - klacht bij Agentschap Binnenlands bestuur. 
In bijlage reactie van Binnenlands bestuur op ons schrijven van 07.01.2021. 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 


vrije tijd 


10. Vrijetijdsraad - agenda vergadering 23/2/21 
Als bijlage de agenda voor de Vrijetijdsraad van 23/2/21 + bijhorende documenten. 
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Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 


B-punt 


secretariaat 

11. Definitieve vaststelling dagorde gemeenteraad 

Besluit 

Het college gaat in aanwezigheid van de voorzitter van de gemeenteraad over tot de definitieve vaststelling 
van de dagorde van de gemeenteraad. 

financiën en ICT 

12 Betaalbaarstellingen 

De aanrekeningslijst met nummer 2021/17 wordt goedgekeurd. 

Besluit 

De aanrekeningslijst met nummer 2021/17 wordt goedgekeurd. 


13 Betaalbaarstellingen 


De betaalbaarstellingen worden voorgelegd ter goedkeuring aan het college/vast bureau 
Besluit 
De betaalbaarstellingen met nummer 2020/228, 2020/229, 2021/21 en 2021/22 worden goedgekeurd. 


omgeving 
14. Inlichtingen notarissen en vastgoedmakelaars 
Er werd aan het college een lijst overgemaakt met de gevraagde inlichtingen. 
Besluit 
Het college kan akkoord gaan met bovenstaande inlichtingen. 
15 Rapportering BVR doelgroepwerknemers milieugerelateerde taken 
Naar jaarlijkse gewoonte dient de gemeente een rapportage over te maken aan Caplo (departement 
omgeving) nav de milieu-gerelateerde taken die werden uitgevoerd door doelgroepwerknemers. 
Besluit 
De rapportagedocumenten in bijlage overmaken aan Caplo 

Omgevingsvergunning - OMV 2020158581 -1/2020/00266 (22/02/2021 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Wim Verbruggen met als 
adres Den Hert 24 te 9250 Waasmunster ontvangen. 
De aanvraag werd ontvangen op 24/11/2020. 
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 05/01/2021 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Den Hert 24 te 9250 Waasmunster 
en met als kadastrale omschrijving Afdeling 42023, sectie B, perceel 673F 
Het betreft een aanvraag tot afdak en verharding 
Besluit 
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het 
opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke 
ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de planologische en ruimtelijke 
motivering van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden. 
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 
15/02/2021 HET VOLGENDE: 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 
verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van 
de handelingen. 
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden : 
- De verharding dient aangelegd te worden in een waterdoorlatend materiaal. 
- De overkapping dient een open constructie te blijven. 
Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen 
vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief 
beroep. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

Omgevingsvergunning - OMV 2020158352 -1/2020/00268 (22/02/2021 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Kitty Rooms met als adres 
Kasteeldreef 26 te 9111 Sint-Niklaas ontvangen. 
De aanvraag werd ontvangen op 24/11/2020. 
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 30/12/2020 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Korte Heesdonkstraat 88 te 9250 
Waasmunster 
en met als kadastrale omschrijving Afdeling 42023, sectie A, perceel 1900N 
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Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een eengezinswoning (type halfopen bebouwing). 
Besluit 

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het 
opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke 
ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de planologische en ruimtelijke 
motivering van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden. 

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 
15/02/2021 HET VOLGENDE: 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 
verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van 
de handelingen. 

Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen 
vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief 
beroep. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 


18 schrijven met betrekking tot een verleende omgevingsvergunning voor het 
verbouwen van een paardenstal (vervolg) 

Antwoord naar aanleiding van een vraag van derden met betrekking tot een verleende vergunning. 

Besluit 

Het college kan zich akkoord verklaren met het advies. 

19 Omgevingsvergunning - OMV 2020176966 - 1/2020/00312 - 16/03/2021 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Evelien Van Gaeveren 

met als adres Neerstraat 92 te 9250 Waasmunster ontvangen. 

De aanvraag werd ontvangen op 23/12/2020. 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 15/01/2021. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Neerstraat 68 te 9250 Waasmunster en met 

als kadastrale omschrijving Waasmunster, tweede afdeling, sectie C,‚ perceel 879E. 

Het betreft een aanvraag tot Het rooien van 4 wilgen en 15 knotwilgen. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 

ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en 

de uitvoeringsbesluiten. 

Besluit 

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 

15/02/2021 


HET VOLGENDE: 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 
verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van 
de handelingen. 

De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden : 

e Het eerst volgend plantseizoen wordt overgegaan tot heraanplanten met minstens evenveel 
(19) bomen. Heraanplanten moet gebeuren met een inheemse streekeigen boomsoort van 
eerste grootteorde zoals zomereik, winterlinde, haagbeuk, beuk, tamme kastanje, … 

e De bomen moeten minstens maat 12-14 hebben. 

e De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de 
nieuwe aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde aanplanting met 
kwalitatief degelijk plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal of wortelverankering 
en het aanbrengen van een bescherming tegen wild- en/of veevraat. 

e Bij uitval wordt gedurende het eerstvolgende plantseizoen de opengevallen plaats/plaatsen 
terug aangeplant. In ieder geval is de aanvrager er toe gehouden om minstens 19 nieuwe 
hoogstammige bomen tot volle wasdom te brengen. 

e De werken worden uitgevoerd buiten het broedseizoen (niet in de periode tussen 1 maart en 
1 juli). 


Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen 
vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief 
beroep. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 

vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 


Omgevingsvergunning - OMV 2020159534 - 1/2020/00273 (23/02/2021 
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Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Ivo Spiessens met als 
adres Koningin Paolalaan 3 te 9140 Temse ontvangen. 
De aanvraag werd ontvangen op 25/11/2020. 
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 05/01/2021 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Bosstraat 12 te 9250 Waasmunster 
en met als kadastrale omschrijving Afdeling 42023, sectie B, perceel 586H 
Het betreft een aanvraag tot bouwen poolhouse, aanleg zwembad en rooien van bomen 
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en 
de uitvoeringsbesluiten. 
Besluit 
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het 
opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke 
ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de planologische en ruimtelijke 
motivering van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden. 
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 
15/02/2021 HET VOLGENDE: 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 
verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van 
de handelingen. 
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden : 
- Het eerst volgend plantseizoen wordt overgegaan tot heraanplanten met minstens evenveel 
(5) bomen. Heraanplanten moet gebeuren met een inheemse streekeigen boomsoort van eerste 
grootteorde zoals zomereik, winterlinde, haagbeuk, beuk, tamme kastanje, … 
- De bomen moeten minstens maat 12-14 hebben. 
- De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de 
nieuwe aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief 
degelijk plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal of wortelverankering en het aanbrengen 
van een bescherming tegen wild- en/of veevraat. 
- Bij uitval wordt gedurende het eerstvolgende plantseizoen de opengevallen plaats/plaatsen 
terug aangeplant. In ieder geval is de aanvrager er toe gehouden om minstens 5 nieuwe 
hoogstammige bomen tot volle wasdom te brengen. 
- De werken worden uitgevoerd buiten het broedseizoen (niet in de periode tussen 1 maart en 1 
juli). 
Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen 
vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief 
beroep. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

Omgevingsvergunning - OMV 2020159877 -1/2020/00275 (24/02/2021 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Geert De Baere met als 
adres Sint-Annastraat 129 te 9220 Hamme ontvangen. 
De aanvraag werd ontvangen op 26/11/2020. 
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 30/12/2020 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Neerstraat 70, Neerstraat 72 te 9250 
Waasmunster 
en met als kadastrale omschrijving Afdeling 42342, sectie C, perceel 879A, 879B 
Het betreft een aanvraag tot Aanleg voortuin Neerstraat 70-72 
Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en 
de uitvoeringsbesluiten. 
Besluit 
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het 
opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke 
ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de planologische en ruimtelijke 
motivering van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden. 
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 
15/02/2021 HET VOLGENDE: 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 
verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van 
de handelingen. 
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De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden : 

- Er is slechts een bijkomende verharding toegestaan tot er (inclusief de reeds bestaande 
verharding) maximaal 50% van de totale oppervlakte van de voortuin(en) verhard is. 

- Er dient te worden voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater. 

Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen 
vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief 
beroep. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt dit punt uit naar een volgende zitting. 

22 Omgevingsvergunning - OMV 2020148756 - 1/2020/00244 - 6/3/2021 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Johan Van Cleemput met 
als adres Sousbeekstraat 97 te 9250 Waasmunster ontvangen. 

De aanvraag werd ontvangen op 05/11/2020. 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 05/01/2021 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Sousbeekstraat 97 te 9250 Waasmunster en 
met als kadastrale omschrijving Waasmunster, tweede afdeling, sectie C,‚ perceel 465F3 

Het betreft een aanvraag tot het ontbossen van het perceel 

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en 
de uitvoeringsbesluiten. 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 
verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van 
de handelingen. 

De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden: 

e De te ontbossen oppervlakte bedraagt 700 m?. Deze oppervlakte valt niet meer onder het 
toepassingsgebied van het Bosdecreet. 

e Het plan dat goedgekeurd is door het Agentschap voor Natuur en Bos moet deel uitmaken 
van de omgevingsvergunning. 

e De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, 85, derde lid, van het Bosdecreet 
en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier 
met nummer: 21-200347. 

e De bosbehoudsbijdrage van 2.562 € dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop 
gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort worden op het rekeningnummer 
van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het overschrijvingsformulier voor het betalen van 
de bosbehoudsbijdrage zal door de financiële cel van het Agentschap voor Natuur en Bos 
aan de aanvrager worden bezorgd. 

e Het door het Agentschap voor Natuur en Bos goedgekeurde compensatievoorstel, moet 
integraal deel uitmaken van de omgevingsvergunning. 


Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen 
vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief 
beroep. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 

vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 


Omgevingsvergunning - OMV 2020136386 - 11/2020/00219 (28/02/2021 


Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Bart Pycke met als adres 
Sint-Jansvliet 8 te 2000 Antwerpen ontvangen. 

De aanvraag werd ontvangen op 16/10/2020. 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 19/11/2020 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres 

en met als kadastrale omschrijving Afdeling 42023, sectie B, perceel 540C, 540D, 540F 

Het betreft een aanvraag tot Verkaveling Oudeheerweg-Heide 

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de 
ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en 
de uitvoeringsbesluiten. 

Besluit 

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het 
opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke 
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ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de planologische en ruimtelijke 
motivering van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden. 

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 
15/02/2021 HET VOLGENDE: 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 
verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van 
de handelingen. 

De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden : 

- De opmerkingen opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Waasland, de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Fluvius en Proximus dienen strikt te worden 
nageleefd. 

- De volgende voorwaarden in het kader van art. 90bis van het Bosdecreet zijn van 
toepassing: 

o De te ontbossen oppervlakte bedraagt 2.178m?. Deze oppervlakte valt niet meer onder het 
toepassingsgebied van het Bosdecreet. De resterende bosoppervlakte 6.538m? moet ALS BOS 
behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits 
machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone 
constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of 
boomlaag uit te voeren. 


o Het plan dat goedgekeurd is door het Agentschap voor Natuur en Bos moet deel uitmaken 
van de omgevingsvergunning. 
o De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, 85, derde lid, van het Bosdecreet 


en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met 
nummer: 20-223715. 

o De bosbehoudsbijdrage van 7.971,48€ dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop 
gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort worden op het rekeningnummer van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Het overschrijvingsformulier voor het betalen van de 
bosbehoudsbijdrage zal door de financiële cel van het Agentschap voor Natuur en Bos aan de 
aanvrager worden bezorgd. 


o Als bijlage vindt u het door het Agentschap voor Natuur en Bos goedgekeurde 
compensatievoorstel, dat integraal moet deel uitmaken van de omgevingsvergunning. 
o De verkavelingsvergunning laat slechts vervreemding toe nadat volledige compensatie 


werd gegeven. De verkavelaar moet nadat volledige compensatie werd gegeven bij het Agentschap 
voor Natuur en Bos een attest aanvragen. Dit attest moet bij de verkoop van de kavels aan de 
koopakte toegevoegd worden. Uit het attest van het college van burgemeester en schepenen, 
verleend in toepassing van art. 4.2.16, S2 van de VCRO moet blijken dat, voor de volledige 
verkaveling of voor de betrokken verkavelingsfase, het geheel van de lasten uitgevoerd is of 
gewaarborgd is door de storting van een afdoende financiële waarborg of door een bankinstelling 
op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële waarborg. Dit impliceert eveneens het 
voldoen aan het compensatievoorstel, dat als voorwaarde gehecht is aan de 
verkavelingsvergunning. 

- De archeologienota waarvan akte werd genomen, al dan niet met voorwaarden, en het 
Erfgoeddecreet moeten worden nageleefd. 

- De loten kunnen pas verkocht worden indien aan alle financiële verplichtingen werd 
voldaan. 

- Artikel 1. Algemene bepalingen, 1.01. Terminologie wordt als volgt aangepast met 
betrekking tot ‘meergezinswoning’: 

o een woning die zich bevindt in een gebouw waar meerdere huishoudens wonen. Dit 
betekent dat er zich boven en/of onder de woongelegenheid van een huishouden andere 
woongelegenheden bevinden van andere huishoudens. Een meergezinswoning kan appartementen, 
gestapelde woningen (vb. duplex of triplex), studio’s, kamers, assistentiewoningen en kamers in 
een woonzorgcentrum zijn. 

- Artikel 2. Bijzondere bepalingen, 2.0.0 Omschrijving van de bouwloten dient als volgt te 
worden aangepast en/of aangevuld met betrekking tot het lot 3: 

o Er kan op dit lot een meergezinswoning met vier wooneenheden worden opgericht in 
overeenstemming met de hierboven vermelde definitie van een meergezinswoning. Aaneengesloten 
grondgebonden eengezinswoningen zijn hierbij niet toegelaten; 


o Het gebouw dient uitgerust te worden met één gemeenschappelijke inkomruimte; 

o Er is maximaal één aansluiting op het openbaar domein, Oudheerweg-Heide, met een 
maximale breedte van circa 4m toegestaan; 

o Afsluitingen in de tuinzone van dit lot zijn enkel toegestaan ter hoogte van de 


scheidingsgrenzen van het lot met de aanpalende loten/percelen. Er is geen interne verdeling, noch 
door middel van hagen of andere beplanting, toegelaten binnen deze tuinzone. 
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o Het lot dient als één geheel ingericht te worden met één toegangsweg, één inkomruimte en 
één tuinzone. 
Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen 
vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief 
beroep. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

Omgevingsvergunning - OMV 2020159127 -1/2020/00282 (28/02/2021 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Geert Verberckmoes met 
als adres Dennenlaan 62 te 9120 Beveren ontvangen. 
De aanvraag werd ontvangen op 01/12/2020. 
Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 30/12/2020 
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Patotterijstraat 52 te 9250 Waasmunster 
en met als kadastrale omschrijving Afdeling 42023, sectie A, perceel 1189G 
Het betreft een aanvraag tot het afbreken van een carport, het uitbreiden van de woning (zowel voor- 
als achteraan) en het oprichten van een tuinberging. 
Besluit 
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het 
opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke 
ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de planologische en ruimtelijke 
motivering van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden. 
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 
15/02/2021 HET VOLGENDE: 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning gedeeltelijk af aan de aanvrager, 
die ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het 
begin van de handelingen. 
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden : 
- De uitbreiding vooraan de woning is strijdig met de bestemmingsvoorschriften van het 
vigerende Bijzonder Plan van Aanleg nr. 19 ‘Schrijberg’, meer bepaald artikel 9 ‘Strook voor 
achteruitbouw (voortuin)’ en kan aldus niet toegestaan worden. 
- De afsluiting (gaashekwerk met groen en poort) ter hoogte van de voorste perceelsgrens is 
beperkt tot een maximale hoogte van circa 1m. 
- De bouwhoogte tot de kroonlijst of dakrand van de tuinberging bedraagt maximaal 3m, voor 
hellende daken is de nokhoogte beperkt tot 4m boven het peil van het gelijkvloers. 
Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen 
vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief 
beroep. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 
technische dienst 
25 Bouwen van een administratief centrum - Goedkeuring vorderingsstaat 6 
Besluit 
Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 6 van MEVACO-BOUWBEDRIJF NV, 
Durmelaan 6 te 9880 Aalter voor de opdracht “Bouwen van een administratief centrum” voor een bedrag 
van € 69.009,37 excl. btw of € 83.501,34 incl. 21% btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van 
€ 348.534,64 excl. btw of € 421.726,91 incl. 21% btw. 
25 Milieuvriendelijke onkruidbestrijding 2020 - Goedkeuring voorlopige oplevering. 
De opdracht milieuvriendelijke onkruidbestrijding wordt opgeleverd. De borg wordt volledig vrijgegeven. 
Besluit 
Art. 1 : De opdracht “Milieuvriendelijke onkruidbestrijding 2020” wordt voorlopig opgeleverd. 
Art. 2 : De borgtocht nr. 20011433 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - Borgtochten in geld 
(werkstation 2)) van € 3.650,00 mag worden vrijgegeven. 
27. Onderhoud gemeentelijke beplanting 2020 - Goedkeuring voorlopige oplevering. 
De opdracht “onderhoud gemeentelijke beplanting” wordt voorlopig opgeleverd. De borg kan volledig 
vrijgegeven worden 
Besluit 
Art. 1 : De opdracht “onderhoud gemeentelijke beplanting 2020” wordt voorlopig opgeleverd. 
Art. 2 : Borgtocht nr. 20012398 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas - Borgtochten in geld 
(werkstation 2)) van € 4.050,00 mag volledig worden vrijgegeven. 


2 Wareslagedreef: infrastructuur-en rioleringswerken -communicatie 
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Nu alle gegevens zijn verzameld en er voorontwerp plannen zijn wordt traditioneel een infovergadering 
georganiseerd om dit toe te lichten en te kaderen. Opmerkingen uit de buurt worden dan gecapteerd en 
waar mogelijk worden deze opgenomen bij de verdere uitwerking van het project. 

Met de huidige coronamaatregelen is het onmogelijk dit te organiseren, daarom zal overgeschakeld worden 
naar een digitale oplossing. Waarbij het project wordt toegelicht zoals op een infovergadering, 
buurtbewoners kunnen dan hun opmerkingen digitaal overmaken. 

Om het project bevattelijk te maken voor iedereen wordt voorgesteld om een aantal 3D-beelden te laten 
maken van hoe de toekomstige weg er zou kunnen uitzien. De offerte hiervoor ligt heden voor. 

Besluit 

Het college kan zich akkoord verklaren met het voorstel 


2. Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 158 : 
straalverbinding tussen De Meermin en het gemeentehuis 


Verrekening voor voorzieningen voor straalverbinding tussen De Meermin en het gemeentehuis. Tot de 
nieuwbouw van het AC klaar is wordt De Meermin verbonden met het gemeentehuis via een 
straalverbinding hiervoor diende een aantal extra werken uitgevoerd te worden. 


Besluit 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 158 : straalverbinding tussen De Meermin en het 
gemeentehuis van de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer 
van € 426,44 excl. btw of € 515,99 incl. 21% btw. 


0. Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 159 : 


bijkomende groene drukknoppen 


Plaatsen van bijkomende groene drukknoppen aan drie toegangen zodat deze ten alle tijde als nooddeur 
kunnen functioneren. 


Besluit 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 159 : bijkomende groene drukknoppen van de 
opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer van € 1.383,30 excl. btw 
of € 1.673,79 incl. 21% btw. 


31. Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 161: 


bijkomende opbouwmagneten voor dubbele vluchtdeur polyvalente zaal 


Verrekening voor bijkomende opbouwmagneten voor dubbele vluchtdeur polyvalente zaal 

Besluit 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 161: bijkomende opbouwmagneten voor dubbele 
vluchtdeur polyvalente zaal van de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal 
bedrag in meer van € 3.001,61 excl. btw of € 3.631,95 incl. 21% btw. 


32 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 162 : 
stroomvoorziening deur sporthal 


Verrekening voor stroomvoorziening deur sporthal (online deur ipv off line) 


Besluit 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 162 : stroomvoorziening deur sporthal van de 
opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer van € 440,50 excl. btw 
of € 533,01 incl. 21% btw. 


33 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 163 : 
aanpassing elektriciteit meubel drankenberging/polyvalente zaal 


Verrekening voor aanpassing elektriciteit meubel drankenberging/polyvalente zaal 


Besluit 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 163 : aanpassing elektriciteit meubel 
drankenberging/polyvalente zaal van de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal 
bedrag in meer van € 1.301,19 excl. btw of € 1.574,44 incl. 21% btw. 


A Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 164 
balbescherming veiligheidsverlichting sporthal 


Verrekening voor balbescherming veiligheidsverlichting sporthal 


Besluitenlijst - p. 8 van 13 


Besluit 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 164 balbescherming veiligheidsverlichting 
sporthal van de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer van 
€ 799,52 excl. btw of € 967,42 incl. 21% btw. 


34 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 165 extra 
offline kruk deurtje sanitair heren polyvalente 

Verrekening voor offline kruk deurtje sanitair heren polyvalente zodat ruimte gebruikt kan worden als extra 

berging 


Besluit 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 165 extra offline kruk deurtje sanitair heren 
polyvalente van de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer van 
€ 596,43 excl. btw of € 721,68 incl. 21% btw. 


36 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 142 werkpost 


bib - aanpassing type toestel 
Verrekening voor werkpost bib - aanpassing type toestel 


Besluit 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 142 werkpost bib - aanpassing type toestel van 
de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer van € 800,38 excl. 
btw of € 968,46 incl. 21% btw. 


3/. Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 168 
spatscherm friteuse keuken cafetaria 

Verrekening voor spatscherm friteuse keuken cafetaria. Door de concessionaris werd de friteuse voorzien 

naast de uitgietbak vanuit veiligheidsstandpunt dient hiertussen een spatscherm geplaatste te worden. 


Besluit 

Besluit : 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 168 spatscherm friteuse keuken cafetaria van de 
opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer van € 142,00 excl. btw 
of € 171,82 incl. 21% btw. 


38 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 131 
brandblussers in MIN 

Verrekening voor brandblussers in MIN - brandblusser worden opgenomen in globaal gemeentelijk contract 

incl jaarlijkse controle 


Besluit 

Besluit : 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 131 brandblussers in MIN van de opdracht 
“Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in min van € -6.196,57 excl. btw of € - 
7.497,85 incl. btw. 


34 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 93 


aanpassingen aan diverse deur en raamgehelen. 
Verrekening voor aanpassingen aan een aantal stalen deuren en raamgehelen 


Besluit 

Besluit : 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 93 aanpassingen aan diverse deur en 
raamgehelen van de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer van 
€ 5.526,52 excl. btw of € 6.687,09 incl. 21% btw. 
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40. Raamovereenkomst meldkamer en mobiele bewaking van gemeentelijke gebouwen 
- Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. 

Er werd een bestek opgemaakt voor het aanstellen van een meldkamer en mobiele bewaking voor een 

aantal gemeentelijke gebouwen. Het bestek en de aan te schrijven firma's liggen voor. 

Besluit 

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/266 en de raming voor de opdracht 

“Raamovereenkomst meldkamer en mobiele bewaking van gemeentelijke gebouwen”, opgesteld door de 

Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 

€ 60.000,00 excl. btw of € 72.600,00 incl. 21% btw. 

Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

Art. 3 : Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking: 

- TRIGION SECURITY, Noorderplaats 7 te 2000 Antwerpen; 

- G4S SECURE SOLUTIONS NV, Buro & Design Center Pb 77 Heizel Esplanade te 1020 Brussel; 

- SERIS SECURITY NV, Telecomlaan 8 te 1831 Diegem; 

- SECURITAS ALERT SERVICES NV, Sint-Lendriksborre 3 te 1120 Neder-Over-Heembeek; 

- Oktopus, Louizalaan 331 te 1050 Brussel (Elsene). 

Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 maart 2021 om 12.30 uur. 


41. Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 147 
aanpassing meubel nis drankenberging achter toog polyvalente zaal 

Verrekening voor aanpassing meubel nis drankenberging achter toog polyvalente zaal, technieken worden 

verrekend in verrekening 163 


Besluit 

Besluit : 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 147 aanpassing meubel nis drankenberging 
achter toog polyvalente zaal van de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal 
bedrag in meer van € 5.914,70 excl. btw of € 7.156,79 incl. 21% btw. 


42 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 139 
Aanpassing lichtbalk boven barmeubel 


Verrekening voor aanpassing lichtbalk boven barmeubel 


Besluit 

Besluit : 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 139 Aanpassing lichtbalk boven barmeubel van 
de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer van € 2.515,05 excl. 
btw of € 3.043,21 incl. 21% btw. 


43. Onderhoudscontract brandpoorten De Meermin 


Voor het jaarlijks onderhoud en de goede werking van de brandpoorten op site De Meermin werd een 
onderhoudscontract aangevraagd bij de installateur Winlock. 

Besluit 

Het college kan zich akkoord verklaren met het advies. 


jeugd en toerisme 

44, Staat van de Houtenkruiswegel 

Vraag aan het college van burgemeester en schepenen om wandelaars op de hoogte te brengen van de 
slechte staat van de trage weg “Houtenkruiswegel". Dit zal via een waarschuwingsbord aan het begin en 
einde van de wegel gebeuren. 

Besluit 

Het college beslist geen bordjes te plaatsen aangezien de staat van een dergelijke weg inherent is aan het 
seizoen. De technische dienst dient als het weer droger is om na te kijken of de staat van de weg kan 
verbeterd worden. 


45. Buitenspeeldag 2021 - woensdag 21 april 
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Vraag aan het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring van het buitenspeeldagprogramma 
op woensdagnamiddag 21 april 2021. 

Besluit 

Het college kan zich akkoord verklaren. 


sport 

46 Deelname #sportersbelevemeer-award 2021 

In 2021 wil Sport Vlaanderen de sportdiensten opnieuw uitdagen om, aan de hand van 6 criteria, beleving 
toe te voegen aan hun aanbod en zo hun inwoners aan te zetten om meer te sporten en te bewegen. 

In bijlage kan de infobundel teruggevonden worden, daarin worden alle criteria uitvoerig beschreven en 
aangevuld met inspiratievoorbeelden. 

Omdat we niet weten welke impact de corona-maatregelen zullen hebben op de werking van de 
sportdiensten, wordt hier alvast rekening mee gehouden. Zo wordt er steeds een coronaproof alternatief 
aangeboden wanneer de ‘normale’ werking niet kan doorgaan. 

Wanneer er aan de criteria wordt voldoen kan de gemeente zich een #sportersbelevenmeer-gemeente 
noemen. De afgelopen 4 jaar heeft Waasmunster steeds met succes deelgenomen aan dit initiatief van 
Sport Vlaanderen. 

Besluit 

Het college kan zich akkoord verklaren. 


47. Doortocht wandeltocht Sporta Mon Ventoux 2021 op zaterdag 27 en zondag 28 
maart 2021 

Sporta vzw organiseert op zaterdag 27 en zondag 28 maart 2021 i.s.m. De Reynaertstappers vzw een 

recreatieve wandeltocht voor de deelnemers van beweegcampagne Sporta Mon Ventoux 2021. Deze tocht 

gaat over een klein gedeelte van Waasmunster. 

De wandelaars kunnen de vertrekplaats en — uur zelf kiezen zodat het deelnemersveld gespreid wordt. 

Er vindt op deze dagen geen andere organisatie plaats langsheen hun parcours. 

Voor TD is dit ok. 

Kunnen zij de toelating krijgen om deze wandeltocht over Waasmunsters grondgebied te laten passeren en 

te bewegwijzeren”? 

Besluit 

Het college kan zich akkoord verklaren. 

48. Mini-Roparun i.s.m. omliggende gemeenten op zondag 23 mei 2021 

Gemeente Zele organiseert een Mini-Roparun op zondag 23 mei 2021 in samenwerking met 

Dendermonde, Hamme, Lokeren, Berlare en Waasmunster. 

Het college heeft in zitting van 11 januari 2021 akkoord voor medewerking gegeven. 

De oorspronkelijk voorgestelde route is op advies van de technische dienst aangepast n.a.v. de werken in 

de Neerstraat. 

De aangepaste route is voor TD ok. 

Op die dag zijn er aanvragen voor 2 mtb-tochten. De verschillende parcours passeren elkaar op geen 

enkele plaats. 

Kan het college zich akkoord verklaren met de aangepaste route. 

Besluit 

Het college kan zich akkoord verklaren met het gewijzigd parcours. 


49, MTB-tocht vzw Stenenmuurfeesten op zondag 23 mei 2021 
VZW Stenenmuurfeesten organiseert een mtb-tocht '19de Waaslandse Bossentocht' op zondag 23 mei 


2021. Vertrek en inschrijving in Sinaai tss. 8 en 11u. De tocht gaat deels over grondgebied Waasmunster, 
zone A, nl. Doornijkstraat, Beatestraat en Vorte Koestraat. 

Op die dag zijn er nog 2 aanvragen voor andere activiteiten, nl. de 'Mini-Roparun' en MTB-tocht ‘Memorial 
Rudy Peerens'. Er zijn geen overlappingen op de 3 verschillende parcours. 

Voor TD is dit ok. 

Kunnen ze de toelating tot passage en bewegwijzering voor deze fietstocht krijgen? 

Besluit 

Het college geeft hiervoor de goedkeuring. 


C-punt 


financiën en ICT 


50 Aanpassing belastingreglement op de administratieve prestaties door de 


gemeentelijke dienst grondgebiedzaken 
Besluit 


Het college van burgemeester en schepenen stelt dit punt uit naar een volgende zitting. 


omgeving 
51. Klacht activiteiten Veldstraat - Vierhuizenstraat 
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Enige tijd geleden kreeg het gemeentebestuur een klacht over werkzaamheden die plaatsvinden op het 
perceel grond gelegen achter de woningen Veldstraat 38-46, kadastraal gekend als Waasmunster, eerste 
afdeling, sectie B, perceel 1209. 

Besluit 

Klager informeren dat het gemeentebestuur de situatie zal opvolgen maar heden ter plaatse geen 
overtredingen konden worden vastgesteld. 


technische dienst 

2 Neerstraat: problematiek Baudelodreef (herhaling) 

Herneming van het eerder besliste punt mbt de Baudelodreef 

Besluit 

Het college beslist prijs te vragen aan de aannemer voor een karrenspoor in grasdallen ingebed in 
gestabiliseerde dolomiet, dit over de lengte die nu voorzien is in gestabiliseerde dolomiet. 


vrije tijd 

53 Feestelijke opening De Meermin op 4/9 - vraag om principieel akkoord uitwerking 
plechtig moment en rondleidingen 

Het college keurde op 1/2 de algemene selectie van activiteiten goed voor de feestelijke opening van de 

Meermin op 4/9/21. 

Intussen zijn de diensten VT van start gegaan met de verdere uitwerking ervan. Zie overzicht bijlage. 

Graag wensen we het bijkomend principieel akkoord van het college voor volgende zaken: 

- de timing en organisatie van het plechtige openingsmoment 

- rondleidingen voor het brede publiek tussen 22/4 en 4/9 

- ontwerp van een geschenktas 

Besluit 

Het college wil een totaalvoorstel en totaalconcept voor een volks gebeuren dat uitgewerkt wordt en 

voorgesteld wordt aan het college, met alternatieven voor goed en slecht weer. Dit mag niet coronaproof 

uitgewerkt worden aangezien de opening uitgesteld wordt indien de pandemie nog niet voorbij is. Het 

college opteert voor lekker eten en drinken voor iedereen ipv voor een geschenktas. Het college geeft 

opdracht om nog eens te brainstormen met de schepenen erbij. 

cultuur 

5A Voorbereidingen 11 juliviering 

Vraag of de 11juliviering dit jaar verder uitgewerkt moet worden door de diensten of er nu al uitgegaan 

wordt van een annulering. 

Besluit 

Het college geeft opdracht om de voorbereidingen op te starten. In contracten dient wel een clausule 

voorzien te worden waarbij gratis kan geannuleerd worden in geval van corona. 

56 Aanvraag vzw Lia 

Vraag onder welke tariefcategorie vzw Lia valt in het nieuwe gebruiksreglement voor huur zalen. 

Besluit 

VZW Lia is een zorginstelling uit Waasmunster. 


sport 

56 Annuleren activiteiten zomeraanbod - aanpassing 

De annuleringsvoorwaarden voor het zomeraanbod (‘t Speelnest, Speelplein, Grabbelpas en sportkampen) 
werden de voorbije jaren beperkt tot annulatie wegens ziekte: 

“Annuleer je wegens ziekte dan kan je op vertoon van een doktersattest 50% van het inschrijvingsgeld 
terugvorderen. Contacteer hiervoor de bevoegde dienst.” 

In overleg met alle betrokken diensten stellen wij voor om de annuleringsvoorwaarden uit te breiden voor 
2021. Enerzijds stellen we voor om de mogelijkheid om te annuleren uit te breiden naar alle ingeschreven 
deelnemers, weliswaar tot maximum 2 weken voor de start van de activiteit(en). Anderzijds stellen we voor 
om bij annulatie 100% terug te betalen, dit zowel voor annulering tot maximum 2 weken voor de start van 
de activiteit(en) als bij vertoon van doktersattest. 

Besluit 

Het college beslist twee weken op voorhand of er kosteloos kan geannuleerd worden. Kosteloos annuleren 
zal ten koste gaan van andere ouders die op dat moment niet de kans hebben om zich in te schrijven. 


Aldus beslist in zitting van 15 februari 2021. 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 
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De algemeen directeur, De burgemeester, 
Bram Collier. Jurgen Bauwens. 
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